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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 129 

23 Μαΐου 2003 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Α. Πιερίας διακηρύσσει ότι εκτί¬ 
θεται σε Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σύμφωνα με τις ισχύ- 
ουσες διατάξεις περί εκτελέσεως Δημ. Έργων η εκτέλεση 
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ κ.λ.π. (Η’ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης 60.000 ευρώ (Εργασίες 50.827,40 + Αναθεώ¬ 
ρηση 20,06 + Φ.Π.Α. 9.152,54). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις έντεκα (11) Ιουνίου του έτους 
2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. 
Πιερίας (Κατερίνη οδός 28ης Οκτωβρίου 40,3ος όροφος). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ., καθώς και κοινοπραξίες ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων αναλόγου τάξης για έργα οδοποι¬ 
ίας και με υποβολή πέραν των προβλεπομένων από την ισχύ- 
ουσα Νομοθεσία δικαιολογητικών και όσων ακόμη 
αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.050 ευρώ σε 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ¬ 
γυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπε¬ 
ζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν νόμιμα στις 
χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι 
γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα ή τουλάχιστον να συνοδεύ¬ 
εται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική και θα απευθύ¬ 
νεται προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πιερίας. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται στα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Πιερίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (τηλ. 
2351069193 &. 2351069146). Η παραλαβή των τευχών θα γί¬ 
νεται μια (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

Κατερίνη, 16 Μαΐου 2003 
Ο Νομάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 87/2003 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου διακηρύτ¬ 


τει ότι προκειμένου το Δ.Α.Κ. να προμηθευτεί ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ κατά το έτος 2003 θα διενεργηθεί ανοικτός 
διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσηςτηνεπίτοις εκατό (%) 
έκπτωση ύστερα από την 34/2003 απόφαση του Δ.Σ. επί της 
εκάστοτε μέσης χονδρικής τιμής επί τιμολογίου συντεταγμέ¬ 
νου υπάτου διαγωνιζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
Π.Δ. 28/80. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την (6η) έκτη Ιουνίου του 
έτους 2003 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11:00 π.μ. έως 
12:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού του 
Δ.Α.Κ. (Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία του Δημοτικού 
Αθλητικού Κέντρου, Μαρίνα Φλοίσβου (παραπλεύρωςθωρη- 
κτού πλοίου Αβέρωφ). 

Το ύψος του προϋπολογισμού, ανέρχεται στο ποσόν των 
ευρώ 100.000,00 πλέον ΦΠΑ 18% ευρώΐδ.000,00 ήτοι συνο¬ 
λική δαπάνη ευρώ 118.000,00. Η δαπάνη θα καλυφθεί από 
τον τακτικό προϋπολογισμό του ΔΑΚ έτους 2003. 

Οι επιθυμούντες να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφεί¬ 
λουν να το πράξουν σύμφωνα με τη διακήρυξη των όρων του 
διαγωνισμού την οποία πρέπει να παραλάβουν από τα γρα¬ 
φεία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Αγ. Αλεξάνδρου 70, Τ.Κ. 
175 62 2ος όροφος, Τζινιέρη, τηλ. 21098 14311. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 2% του συνολικού 
προϋπολογισμού Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.Δ.28/80. 

Παλαιό Φάληρο, 16 Μαΐου 2003 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & Ε.Α. 

Αριθ. Πρωτ. 40/25 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχια¬ 
κής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας διακηρύσσει ότι γίνεται Δη¬ 
μόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, των εκτελεστικών 
αυτού διαταγμάτων Π.Δ. 472/85 και Π.Δ. 609/85, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, της 
ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.85 αποφάσεως Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, των 
Ν .2576/98 και Ν. 2940/01, καθώς και των ερμηνευτικών τους 
εγκυκλίων και αποφάσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του Π.Δ.30/96 
και της 28 απόφασης Νομαρχιακού Συμβουλίου Μαγνησίας, 
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για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκα¬ 
τάσταση ζημιών στο Οδικό δίκτυο του Ν. Μαγνησίας (Περιο¬ 
χή Νοτίου Πηλίου)», συνολικής προβλεπομένης δαπάνης, 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, 169.491,53 + 
Φ.Π.Α. = 200.000 ευρώ, αρμοδιότητας της Νομαρχιακής Αυ- 
τοδ/σης Μαγνησίας. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 11η του μήνα Ιουνίου του έτους 
2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα ΙΙ.ΟΟ’ (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ., που βρίσκονται στο Διοικη¬ 
τήριο Βόλου μπροστά σε αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για έργα 
Οδοποιίας, καθώς και κοινοπραξίες Ε.ΕΠ. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 3.400,00 ευρώ, που 
θα παρέχεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Π .Δ. 
609/85 και θα απευθύνεται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ν.Α. Μαγνησίας. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Μαγνησίας (τηλ. 
24210 75262 /75260) παρέχει στους εργολήπτες που έχουν 
δικαίωμα να συμμετάσχουν στην δημοπρασία έντυπα προ¬ 
σφοράς και κάθε σχετική πληροφορία για το έργο, κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα. 

Βόλος, 15 Μάίου 2003 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Αρ. Πρωτ. 5748 

Ο Δήμος Λάρισας ανακοινώνει την επανάληψη της διενέρ¬ 
γειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και με έκπτωση επί τοις εκατό (σε ακέραιες μο¬ 
νάδες) στις τιμές του τιμολογίου του έργου «ΑΣΦΑΛ¬ 
ΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ». 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι (137.350 + 24.723 
ΦΠΑ) = 162.073 ευρώ. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28.5.2003 ημέρα Τετάρτη 
και λήξης 11.000 στο Δημαρχείο ενώπιοντης Επιτροπής Δια¬ 
γωνισμού. Τεύχη θα παραλαμβάνονται έως 27.5.2003 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13.00. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολάβοι εγγεργραμμέ- 
νοι στα Νομαρχιακά Μητρώα ή εργοληπτικές επιχειρήσεις 
που διαθέτουν πτυχίο Α2’τάξης ΜΕΕΠ και άνω για έργα οδο¬ 
ποιίας. 

Μαζί με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να 
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλε¬ 
στο μέρος των εργολαβιών που εκτελεί σε όλη τη χώρα (αρ. 
5 της ΕΔ 2α/01/ΦΝ 249/85) και άλατα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Η εγγυητική συμμετοχή ορίζεται 2% του προύπολογισμού 
του έργου, δηλαδή 2.750 ευρώ, και θα παρέχεται με εγγυητι¬ 
κή επιστολή ΤΡαπέζης 'η Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί¬ 
ων ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
σχετικών με τη Δημοπρασία στα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου Λάρισας (4ος όροφος γραφείο 4). 

Λάρισα, 14 Μάίου 2003 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΓΑΣ 


(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Δήμαρχος Ναυπάκτου Ν. Αιτ/νίας προκηρύσσει ανοικτο 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΨΑΝΗΣ» κατά το σύστημα 
υποβολής προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Ν. 1418/84 και 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 5του Π.Δ. 218/99 και το Ν.2940/01 προϋπολογισμού 
24.576,27 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (29.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4.6.2003, ημέρα Τετάρτη 
και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στο Κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Ναυπά¬ 
κτου του Νομού Αιτ/νίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ με υπάρ- 
χουσα πίστωση για το έτος 2003, το ποσόν των 10.000,00 ευ¬ 
ρώ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 
τάξης και άνω για πτυχία του Ν.2940/2001 για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που ακούνται από πρόσωπα τα οποία πλη¬ 
ρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις διατά- 
ξειςτου άρθρου 11 της Δ17α/04/50/Φ.Ν.430/2.10.2001 από¬ 
φαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ ΒΊ341/ 11.10.2001) και του 
Π.Δ./τος 225/93 (Φ.Ε.Κ. Α’ 91). 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι 
διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87, 
του Π.Δ. 23/93, του Ν. 2229/94, του Π.Δ. 410/95, του Ν. 
2576/98, του Π.Δ. 2128/99, του Π.Δ. 334/00 και του Ν. 
2940/01, καθώς και τις τροποποιήσεις τους. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 2 ημερολογια¬ 
κοί μήνες. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Ν. 
2579/98). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, δηλ. ποσό 492 ευρώ και βε¬ 
βαιώνεται με την κατάθεση ισόποσου γραμματίου του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχα¬ 
νικών και Εργοληπτικών Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του 
Π.Δ. 609/85 και του Ν. 2229/94, θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενε¬ 
νήντα ημέρες και θα απευθύνεται προς το Φορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα του 
Δήμου Ναυπάκτου στο Δημαρχείο Ναυπάκτου Ν. Αιτ/νίας ή 
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπάκτου, Γ. Αθανασιά- 
δη-Νόβα 17, Ναύπακτος (Αντωνόπουλος - Πέτσινης) τηλ. 
0634-0-25695 και 28930 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για 
να λάβουν γνώση της μελέτης και μπορούν να προμηθευτούν 
τα τεύχη δημοπράτησης απότα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου Ναυπάκτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 

Ναύπακτος, 4 Μάίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
(Υπογραφή) 
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( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 3993 

Ο Δήμαρχος Κρανιδίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτή δημοπρασία με το σύστημα επιμέρους ποσοστά, η κατα¬ 
σκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημο- 
πρατούνται ανέρχεται σε 230.100,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδί¬ 
ου την 11 Ιουνίου 2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 έως 
11.00 π.μ. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επα- 
ναληφθείστις 25 Ιουνίου 2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
έως 11.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο Μ ΕΕΠ αναλόγου τάξης ή τάξεων για 
έργα Οδοποιίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.602,00 ευρώ και κα¬ 
τατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας η 
ΤΣΕΜΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Κρανιδίου από τις οποίες οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να ενημερωθούν τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Κρανίδι, 15 Μάίου 203 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΙΖΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤ/ΣΗ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 
Αρ. Πρωτ. 1950 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φούρνων Κορσεών διακηρύττει τη 
διενέργεια Δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Έργων 
Υδρομαστεύσεων Δεξαμενών και Φραγμάτων» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Νόμου 1418/1984 περί δημοσίων έργων και 
ρυθμίσεων συναφών θεμάτων όπως αυτός τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις των Νόμων 2229/1994 και 2940/2001 καθώς 
και των εκτελεστικών αυτού Π.Δ. 28/80, 472/85, 609/85 και 
171/87 με το «Σύστημα ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Άρθρο 7 του Π.Δ. 609/1985)». 

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται 
(χωρίςτο Φ.Π.Α.) είναι 147.783,00 ευρώ). 

Η υπάρχουσα πίστωση για το 2003 είναι (117.388,00 ευρώ 
από το Υπουργείο Γεωργίας και 44.020,00 ευρώ από Ιδιους 
Πόρους του Δήμου Φούρνων) συνολικού ποσού 161.408,00 
ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18η Ιουνίου 2003 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11.ΟΟπ.μ. (ώρα λήξης προσφορών) σταγραφείατου 
Δήμου Φούρνων Κορσεών. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχερήσεις 
γραμμένες στα Μ ΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για έργα Υδραυλικά 
ή κοινοπραξίες Εμπειροτεχνών για έργα Μηχανολογικά με 
Α2 τάξης Υδραυλικά ή κοινοπραξίες Α1 τάξης Μηχανολογικά 
με Α2 Υδραυλικά. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι 3 μήνες και 
η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% στον προϋ¬ 
πολογισμό του έργου και παρέχεται όπως ορίζεται στην πα¬ 
ράγραφο 6 του άρθρου 27του Π.Δ. 609/1985. 


Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να παραλάβουν τα τεύχη δη- 
μοπράτησης και τα απαραίτητα σχέδια έναντι αμοιβής (πέ¬ 
ντε) 5 ευρώ από τα γραφεία της ΤΥΔΚ του Νομού Σάμου μέ¬ 
χρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα της προηγούμενης 
από τη δημοπρασία εβδομάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δήμο Φούρ¬ 
νων στο τηλέφωνο 2275051681 και από την ΤΥΔΚ Σάμου τη¬ 
λέφωνο 2273027521. 

Φούρνοι, 19 Μάίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΣΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ιναχωρίου Νομού Χανιών, προκηρύσσει Δη¬ 
μόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με προσφορά επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τι¬ 
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για την κα¬ 
τασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.1418/84, όπως τροποπιήθηκε με το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ Α 
138/31.8.1994), και τα Προεδρικά Διατάγματα 609/85 και 
23/93 ως ισχύουν σήμερον, τις διατάξεις του Νόμου 2940 
(ΦΕΚ 180/8.8.2001), τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 
2576/98 για τη «Βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης Δημο¬ 
σίων έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 25Α79.2.98), την 
Δ17α/08/16/ΦΝ 402 από Υπουργική Απόφαση για τη διαδικα¬ 
σία ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής Δημοσίου έργου, 
προϋπολογισμού Μελέτης 74.999,15 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Η 
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2003 είναι 87.909 ευρώ. 

Της ΕΔ2β/01/01 /27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 
1703/29.3.1985) όπως εκάστοτε ισχύει ενώ ως προς τα υπο¬ 
φαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των Π.Δ. 171/87 
(Φ.Ε.Κ./2.6.1987) και Π.Δ. 410/96, Περί Δημοτικού και Κοινο¬ 
τικού Κώδικα. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, την 
11.6.2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επιδόσε- 
ως προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ιναχωρίου (τηλ. 
2822061544). 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και 
άνω για έργα Οικοδομικά με Α1 και άνω για έργα Ηλεκτρο- 
μηχανολογικά, σύμφωνα με το Νόμο 2940/2001, καθώς και 
όσοι νόμιμα μπορούν να συμμετάσχουν. 

Εγγύηση συμμέτοχης στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.500,00 
ευρώ δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης του 
έργου και θα απευθύνεται στο Δήμο Ιναχωρίου Χανιών. 

Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου, ορίζε¬ 
ται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δή¬ 
μου Ιναχωρίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα 
γραφεία του Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

Ελος, 20 Μάίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ιναχωρίου Νομού Χανίων, προκηρύσσει Δη¬ 
μόσιο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με προσφορά 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συ¬ 
μπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρε¬ 
σίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ¬ 
ΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δ.Δ. 
ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ», σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποπιήθηκε με το Ν. 
2229/94 (ΦΕΚ Α 138/31.8.1994), και τα Προεδρικά Διατάγμα¬ 
τα 609/85 και 23/93 ως ισχύουν σήμερον, τις διατάξεις του 
Νόμου 2940 (ΦΕΚ 180/8.8.2001), τις διατάξεις του άρθρου 2 
του Νόμου 2576/98 για τη «Βελτίωση των διαδικασιών ανά¬ 
θεσης Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
25Α79.2.98), την Δ17α/08/16/ΦΝ 402 από Υπουργική Απόφα¬ 
ση για τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής 
Δημοσίου έργου, προϋπολογισμού Μελέτης 97.147,16 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Της ΕΔ2β/01/01 /27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 
1703/29.3.1985) όπως εκάστοτε ισχύει ενώ ως προς τα υπο¬ 
φαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των Π.Δ. 171/87 
(Φ.Ε.Κ./2.6.1987) και Π.Δ. 410/96, Περί Δημοτικού και Κοινο¬ 
τικού Κώδικα. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, την 
4.6.2003, ημέραΤετάρτη και ώρα 11 ,ΟΟπ.μ. (λήξη επιδόσεως 
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ιναχωρίου (τηλ. 
2822061544). 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και 
άνω για έργα Οικοδομικά με Α1 και άνω για έργα Ηλεκτρο- 
μηχανολογικά, σύμφωνα με το Νόμο 2940/2001, καθώς και 
όσοι νόμιμα μπορούν να συμμετάσχουν. 

Εγγύηση συμμέτοχης στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.942,94 
ευρώ δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της μελέτης του 
έργου και θα απευθύνεται στο Δήμο Ιναχωρίου Χανίων. 

Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου, ορίζε¬ 
ται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπο¬ 
γραφής της σύμβασης. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δή¬ 
μου Ιναχωρίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα 
γραφεία του Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

Ελος, 20 Μάίου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 
Αρ. Πρωτ. 1639 

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου διακηρύττει ότι γίνεται μειοδοτι¬ 
κός διαγωνισμός για δημοπρασία με Συμπλήρωση Τιμολογί¬ 
ου και έλεγχο ομαλότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 
1418/84, Ν. 2229/94, Ν. 2372/96 των εκτελεστικών διατγμά- 
τωντου Π.Δ. 472/85, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 171/87 Π.Δ. 427/87, 
Π .Δ. 286/94, Π.Δ. 402/96 καιτηςΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.85 
απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιημένα και συμπλη¬ 
ρωμένα ισχύουν μέχρι σήμερα με την απόφαση 
Δ17α/03/74Φ.Ν.312/16.12.94 του Ν. 2576/1998, την απόφα¬ 
ση Δ17α/08/16/Φ.Μ.402/ 10.2.98, την απόφαση Δ17α/10/65/ 
ΦΝ402/1998, καθώς και την απόφαση Δ17α/07/37/ 


ΦΝ402/3.7.2000 του ΥΠΕΧΩΔΕ, και Ν. 2940/2001, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσηςτου έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩ¬ 
ΡΟΥ ΡΑΒΚΙΝΟ Π. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, συνολικής προβλεπόμενης 
δαπάνης σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης σε 
Ευρώ: Είκοσι δύο χιλιάδες τέσσερις και σαράντα λεπτά 
(22.004,40 Ευρώ) με τους παρακάτω ειδικούς, γενικούς και 
λοιπούς κανόνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 11 του μηνός Ιουνίου του έτους 
2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών, στο Δημαρχείο Αλοννήσου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ με Πτυχίο Α1 τάξεως και άνω, όπως έχουν προκύψει μετά 
την επανάκρισή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι δύο τοις εκα¬ 
τό (2%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου δηλαδή 
σε Ευρώ: Τριακόσια ενενήντα (390,00 Ευρώ) που θα παρέχε¬ 
ται σύμφωνα μετηνπαρ. 6του άρθρου 27του Π.Δ. 609/85 ναι 
θα απευθύνεται στον Δήμο Αλοννήσου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά της δη¬ 
μοπρασίας για σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους 
στα γραφεία του Δήμου Αλοννήσου και της ΤΥΔΚ Μαγνη¬ 
σίας. Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού και τυχόν πρόσθετα 
στοιχεία μπορούν να ζητηθούν από τον Δήμο Αλοννήσου. 
Αντίτιμο της προμήθειας των τευχών ορίζεται το ποσό σε Ευ¬ 
ρώ: έξι (6,00 Ευρώ) που κατατίθεται στο ταμείο του Δήμου 
Αλοννήσου. Το αποδεικτικό καταβολήςτου ποσού είναι απα¬ 
ραίτητο για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο Διαγωνι¬ 
σμό. 

Αλόννησος, 16 Μάίου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 45236/744 

Διόρθωση της με αριθ. πρωτ. 43745/693/12.5.2003 περιλη¬ 
πτικής διακήρυξης του Δημάρχου Πειραιά. 

Ο διαγωνισμός που έχει δημοσιευθεί με την παραπάνω πε¬ 
ριληπτική διακήρυξη του Δημάρχου για τις 11 Ιουνίου 2003, 
ημέραΤετάρτη και ώρα 12:30 - 13:00 και αφορά την προμή¬ 
θεια ειδών γραφικής ύλης που θα χρειαστούν οι υπηρεσίες 
τον Δήμου κατά το έτος 2003, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
36.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., είναι αρχικός και όχι επαναληπτι¬ 
κός, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται. 

Πειραιάς, 15 Μάίου 2003 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3497 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Ελευθερών προσκαλεί 
τους ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85 και συγκεκριμένο με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργα¬ 
σιών, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, επί των τιμών του 
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τιμολογίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2940/01, 
της Ε22 του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. τιρωτ. Δ17α/03/45/ ΦΝ 
430/30.8.01 για την εφαρμογή του και της Δ17α/04/49/ 
ΦΝ402/8.8.02, &του άρθρου 2του Ν. 2576/ 98 όπως καθορί¬ 
ζονται με τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Διαμορφώσεις - αναπλάσεις του παραλιακού δρόμου της 
έδρας του Δήμου» του Δήμου Ελευθερών, προϋπολογισμού 
κατά την μελέτη της υπηρεσίας 124.432,83 ΕΥΡΩ (χωρίς 
αναθεώρηση + ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ε.Π.Τ.Α., με υφιστά¬ 
μενο πίστωση 147.029,00 ΕΥΡΩ για τη χρονική διάρκεια 2003. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
1418/94, τουΠ.Δ. 609/85, του Ν. 2940/01 &τουΠ.Δ. 171/87 
όπως ισχύουν σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφείο τον Δήμου Ελευθερών 
στις 4.6.2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ, για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξης Α2 και άνω που πληρούν 
τις προϋποθέσεις για τα κατώτατα όρια, καθώς και οι σύμ¬ 
φωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 τον Ν. 2229/84 εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης και κατασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, 
και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δυο τοις εκατό (2%) επί 
του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι ποσόν 2.490,00 ΕΥΡΩ. 

Ο ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα τεύχη 
της υπ' αριθμ. 48/2003 μελέτης της Τ. Υ.Δ. Κ. στα γραφεία της 
υπηρεσίας και στο Δημοτικό Κατάστημα, καθώς και να προ- 
μηθευθούν το θεωρημένο έντυπο προσφοράς από τα γρα¬ 
φεία της Τ.Υ.Δ.Κ. (τηλ. 2510/223219). 

Ν. Πέραμος, 5 Μάίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΧΑΡΑΛ. ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. ΟΙΚ. 2810/κ-12 

Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4α 
του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των» και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημο¬ 
σίων Έργων», όπως ισχύουν με τις διατάξειςτου Ν. 2229/94, 
«τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες δια¬ 
τάξεις» και του Π.Δ. 368/94, «τροποποίηση και συμπλήρωση 
του Π.Δ. 472/85 και του Π.Δ .609/85», καθώς και τις διατάξεις 
των Ν. 2576/98, Ν. 2940/01 και Π.Δ. 210/97 για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση 
υποδομών Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου Αθηνών» 
Προϋπολογισμού 156.940,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.6.2003 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π. μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία 
της Δ/νσης Δημοσίων Έργων (Χαλκοκονδύλη 15-Αθήνα) 
ενώπιον αρμοδίας επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος 
«Ελλάδα 2004 - Δίκτυο προολυμπιακών προπονητηρίων» (κωδ. 
Έργου 2002ΕΠ 18500021). Η διάρκεια εκτέλεσης των εργα¬ 
σιών είναι σαρανταπέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 


α) Κοινοπραξίες ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ανεξάρτητα από την έδρα τους 
που είναι κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων (Ατομικών ή Εταιρι¬ 
κών) τάξης Α1. 

β) Κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων (Ατομικών ή Εταιρικών ή 
Κ/Ξ) Α2 -1 ης τάξης για έργα οικοδομικά και 2ης τάξης για έρ¬ 
γα οικοδομικά με έδρα εντός νομού. 

γ) Επίσης γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες με πτυχία που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
εγγράφου Δ15/οικ/32242/14.10.02 του Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε. 

Για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας την ανάδειξη του ανα¬ 
δόχου και την ανάθεση κατασκευής του έργου έχουν εφαρ¬ 
μογή οι διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Ν. 
2229/94, του Π.Δ. 368/94, του Π.Δ. 472/85 και του Π.Δ. 
609/85. Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ κ.λπ. (ΦΕΚ 168/Α/85), το 
Π.Δ. 210/97 του Ν. 2576/98 και του Ν. 2940/01. 

Τα Τεύχη της μελέτης θα διατίθενται από τα γραφεία της 
Δ/νσης Δημ. Έργων της Περιφέρειας Αττικής, οδός Χαλκο¬ 
κονδύλη 15- Αθήνα (7ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και 
κατά τις ώρες 9.00-13.00 π.μ. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 2% επί 
της προϋπολογισμένης αξίας του έργου δηλ. ποσό 2.660,00 
Ευρώ και παρέχεται με εγγυητική επιστολή συντεταγμένη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 και του άρ¬ 
θρου 27 παρ.δτου Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν με τις διατάξεις 
του αρ. 34 του Π.Δ. 334/2000 και θα απευθύνεται προς την 
Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής. 

Αθήνα, 13 Μάίου 2003 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2407 

Ο Δήμαρχος Λεωνιδίου διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
χτή δημοπρασία, με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκτπωσης 
στις τιμές Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85), η κατασκευή του 
έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΒΑΣΚΙΝΑ» σύμφω¬ 
να με το Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94» 
το Ν. 257698 το Ν. 2940/01 και των εκτελεστικών τους Π.Δ. 
και Υπουργικών Αποφάσεων. 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του Ν. 
2576/98 και της Υπ. Απόφασης Δ17α/10/65/ΦΝ/402/98 του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην οποία ορίζεται (άρθρο 1) η κατηγορία β’ 
υδραυλικά στην οποία εντάσσεταιτο δημοπρατούμενο έργο. 

Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ41.500,00 Ευρώ). 

Δημοπρατούμενες εργασίες 34.650,00 Ευρώ. 

Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 30.000,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία,του Δήμου Λεωνιδίου 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 18η του μηνός Ιουνίου, 
ημέρα Τετάρτη του έτους 2003. 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 10:00 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 11.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 τάξεως και άνω στο ΜΕ¬ 
ΕΠ για έργα υδραυλικά. 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα (άρθρο 6 του Π.Δ. 472/85) για έργα υδραυλι¬ 
κά. 
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α) Εγγύηση συμμετοχής 693,00 Ευρώ (2%) εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ. 

β) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέλε¬ 
στων τμημάτων των εργολαβιών σύμφωνα με την αρ. 
ΕΔ2Α/Β’27/Φ.Ν. 294/18.3.85 Απόφαση του Υπουργείου Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για άλατα μη¬ 
χανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία 
να αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προ¬ 
σκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βεβαίωσης καταβολής 
τελών χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχάνημα που θα χρησιμοποιη¬ 
θεί (Αρ. Πρωτ. Δ' ΕΞ 4022/7.5.91 Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.). 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Λεωνιδίου στο όνομα του 
οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δή¬ 
μου Λεωνιδίου και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ 

-Φ- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Ο Δήμαρχος Νεάπολης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών «ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης»του άρθ. 6 Π.Δ. 609/85, η εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «Οδοποιία οικισμού Τριαντέίκων Δ.Δ. Ελαιοφύτου» 
συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑευρώ 48.000,00 καιπρο- 
ϋπολογισμό δαπάνης δημοπρατουμένων εργασιών ευρώ 
40.677,97 από πιστώσεις του Δήμου (ΣΑΤΑ) με διατιθέμενη 
πίστωση ευρώ 40.000,00 σύμφωνα με πς διατάξεις των νό¬ 
μων 1418/84, 2576/98, 2229/94 και 2940/01 και των Π.Δ. 
334/2000, 609/85, 472/85, 171/87, 286/94 και 218/99, όπως 
αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους διακήρυξης της 
78/2003 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν.Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δήμου Νέ- 
αποληςτην 11.6.2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π. μ. ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. 
Α1 τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία «ρ» ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία πέντε (5) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 814.00 
Ευρώ που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Νεάπολης. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου Νεά¬ 
πολης (τηλ. 2641039685 ΡΑΧ 2641044668) και της ΤΥΔΚ Ν. 
Αιτωλ/νιας (Κύπρου & Λεβίδου, 302,00 Μεσολόγγι, τηλ. 
263155433, ΡΑΧ 263155425) κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. Έντυπα υποβολής προσφοράς θα χορηγούνται μόνο 
από την ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας μέχρι και την προηγούμενη ημέ- 
ρατς δημοπρασίας. Οι δαπάνες δημοσίευσηςτης παρούσας 
θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Νεάπολη, 19 Μάΐου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ 


(16) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2408 

Ο Δήμαρχος Λεωνιδίου διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
χτή δημοπρασία, με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης 
στις τιμές Τιμολογίου της Υπηρεσίας, σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό (άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85), η κατασκευή του 
έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ (ΤΡΟΥΠΑ - ΚΑΡΑ- 
ΝΤΩΝ Η» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 2229/94, το Ν. 2576/98 το Ν. 2940/01 και των εκτελεστι- 
κώντους Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων. 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του Ν. 
2576/98 και της Υπ. Απόφασης Δ.17α/10/65/ΦΝ/402/98 του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην οποία ορίζεται (άρθρο 1) η κατηγορία α' 
οδοποιία στην οποία εντάσσεται το δημοπρατούμενο έργο. 

Προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ31.683,00 Ευρώ). 

Δημοπρατούμενες εργασίες 26.850,00 Ευρώ. 

Εγκεκριμένη πίστωση τρέχοντος έτους 25.000.00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Λεωνιδίου 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 18η του μηνός Ιουνίου 
ημέρα Τετάρτη του έτους 2003. 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφοράς η 10:00 π.μ. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφοράς η 11:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1 τάξεως και άνω στο ΜΕ- 
ΕΠ για έργα οδοποιίας. 

β) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα (άρθροδτουΠ.Δ. 472/85) για έργα οδοποιίας. 

α) Εγγύηση συμμετοχής 537,00 Ευρώ (2%) εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ. 

β) Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέλε¬ 
στων τμημάτων των εργολαβιών σύμφωνα με την αρ. 
ΕΔ2Α/Β’27/Φ.Ν.294/18.3.85 Απόφαση του Υπουργείου Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

γ) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης Μ.Ε. για όλα τα μη¬ 
χανήματα και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία 
να αναγράφεται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προ¬ 
σκομίσει στην επίβλεψη αντίγραφο βεβαίωσης καταβολής 
τελών χρήσης Μ.Ε. για κάθε μηχάνημα που θα χρησιμοποιη¬ 
θεί (Αρ. Πρωτ. Δ' ΕΞ 4022/7.5.91 Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.). 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Λεωνιδίου στο όνομα του 
οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δή¬ 
μου Λεωνιδίου και στα γραφεία της Τ.Υ.Δ Κ. Ν. Αρκαδίας τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜ. ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ 

-Φ- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Αποδοτίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών «ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης»του άρθ. 6 Π.Δ. 609/85, η εκτέλεση του έργου: 
«Αποπεράτωση νέου Δημοτικού Καταστήματος» Δήμου Απο¬ 
δοτίας συνολικού προϋπολογισμού (μεΦ.Π.Α.) 140.000 Ευρώ 
και με προϋπολογισμό δαπάνης δημοπρατουμένων εργασιών 
118.644,07 ευρώ απί πιστώσεις Ε.Π.Τ.Α. σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις των νόμων 1418/84, 2576/98, 2229/94, και 2940/01 και 
των Π .Δ. 334/2000, 609/85, 472/85, 171/87, 286/94 και 218/99 
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όπως αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους διακήρυξης της 
93/2003 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου την 
11.6.2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παραλα¬ 
βής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. 
Α2 τάξης και άνω για πτυχία της νέας κατάταξης του Ν. 
2940/01 για έργα Οικοδομικά. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νων στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για πτυχία της νέας κατάτα¬ 
ξης του Ν. 2940/01 για έργα Οικοδομικά, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 4, παρ. 42, του Ν. 2940/01 (Ανα¬ 
βαθμισμένες Κοινοπραξίες). 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία «ρ>> Οικοδομικών (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία τέσσερις (4) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 2.380 
Ευρώ που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο Αποδοτίας. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμο Απο¬ 
δοτίας (τηλ. 2634041694 ΡΑΧ 2634041690) και της ΤΥΔΚ Ν. 
Αιτωλ/νίας (Κύπρου & Λεβιδίου, 302 00 Μεσολόγγι, τηλ. 
2631055433 ΡΑΧ 2631055425) κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Αποδοτία, 19 Μάίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΖΑΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & Ε.Α. 

Αριθ. Πρωτ. 4024 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχια¬ 
κής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας διακηρύσσει ότι γίνεται Δη¬ 
μόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 και 
σύμφωνα με τις διατάσεις του Ν. 1418/84, των εκτελεστικών 
αυτού διαταγμάτων Π.Δ. 472/85 και Π.Δ 609/85, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, της 
ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.85 αποφάσεως Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, των 
Ν. 2576/98 και Ν. 2940/01, καθώς και των ερμηνευτικών τους 
εγκυκλίων και αποφάσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., του Π.Δ.30/96 
και της υπ’αρ.28 απόφασης Νομαρχιακού Συμβουλίου Μα¬ 
γνησίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«Αποκατάσταση ζημιών σε λιμενικά έργατου Ν. Μαγνησίας 
(Αλιευτικά καταφύγια Νομού)», συνολικής προβλεπομένης 
δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, 
118.644,07 + Φ.Π.Α. = 140.000 ευρώ, αρμοδιότητας της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδ/σης Μαγνησίας 

Η δημοπρασία θα γίνει την 11η του μήνα Ιουνίου του έτους 
2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα ΙΙ.ΟΟ’ (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ., που βρίσκονται στο Διοικη¬ 
τήριο Βόλου μπροστά σε αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στα Μ Ε Ε Π Α2 τάξης και άνω για έργα 
Λιμενικά, καθώς και κοινοπραξίες Ε. ΕΠ. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2.375 ευρώ, που θα 
παρέχεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Π.Δ. 
609/85 και θα απευθύνεται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Ν.Α. Μαγνησίας. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Μαγνησίας (τηλ. 
24210 75262/75260) παρέχει στους εργολήπτες που έχουν 
δικαίωμα να συμμετάσχουν στην δημοπρασία έντυπα προ¬ 


σφοράς και κάθε σχετική πληροφορία για το έργο, κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα. 

Βόλος, 15 Μάίου 2003 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΤΖΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 

Αριθ. Πρωτ. 4674 

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Μυτι¬ 
λήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» δια της υπ'αριθμ. 4η/5.2.2003 απόφα¬ 
σής του, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την 
προμήθεια αναλώσιμου υλικού Οφθαλμολογικού Τμήματος 
υλικών Οστεοσύνθεσης, Ακτινολογικού Τμήματος και Αξονι¬ 
κού Τομογράφου. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 

3.7.2003 μέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π. μ. στα γραφείο του 
Νοσοκομείου. 

Αναλυτική διακήρυξη θα βρίσκεται στο Νοσοκομείο η 
οποία θα χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο έναντι του πο¬ 
σού των 15 Ευρώ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρμόδιος υπάλληλος η ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ τηλ. 2251-0- 
26390. 

Μυτιλήνη, 15 Μάίου 2003 
Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 

Αριθ. Πρωτ. 4675 

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Μυτι¬ 
λήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» διά της 14η/7.5.2003 απόφασής του, 
προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την προμή¬ 
θεια αναλώσιμου υλικού ΜΕΘ, Παθολογοανατομικού Τμήμα¬ 
τος Και Αντιδραστηρίων Παθολογοανατομικού-Κυτταρολο- 
γικού τμήματος, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 115.000 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 

4.7.2003 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία 
του Νοσοκομείου. 

Αναλυτική διακήρυξη θα βρίσκεται στο Νοσοκομείο η 
οποίο θα χορηγείται σε κόθε ενδιαφερόμενο έναντι του πο¬ 
σού των 15 Ευρώ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρμόδιος υπάλληλος ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣτηλ. 2251-0-41500. 

Μυτιλήνη, 16 Μάίου 2003 
Ο Διοικητής 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 46 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δράμας, προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία μεταξύ ειδικευ¬ 
μένων εργοληπτικών επιχειρήσεων με σύστημα υποβολής 
προσφορώντο σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες σύμφωνα με το Ν. 1418/84 «Δημόσια 
Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ. 23Α/29.2.85) 




2108 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


άρθρο 4παρ.4β όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 
138Α/31.8.94) και το Ν. 2940/6.8.200Ιτο Ν. 2576/9.2.98 και 
Υ.Α. Δ17α/08/16/ΦΝ 402/24.2.98 και των εκτελεστικών δια¬ 
ταγμάτων Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.85) και Π.Δ. 609/85 
(ΦΕΚ 223Α/31.12.85) άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκαν με το 
Π.Δ. 368/94 (ΦΕΚ201/Α/2.12.94) και το Π.Δ. 218/99 καιτην ΕΔ 
2α/01/27/ΦΝ.294/18.3.85 ΦΕΚ 170 Β/29.3.85) όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με την Δ17α/03/74/ΦΝ. 312/16.12.94 ΦΕΚ 
Β/953/22.12.1994πουθαδιενεργηθείστις 11.6.03 ημέρα Τε¬ 
τάρτη & ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξεως επιδόσεως προσφο¬ 
ρών) στα Γραφεία της Δ.Τ.Υ. Νομού Δράμας-1ης Ιουλίου-Δι¬ 
οικητήριο, για την ανάδειξη μειοδότη εργασιών του έργου: 
«Βελτίωση επαρχιακής οδού Δράμας - Σιδηρονέρου από Γέ¬ 
φυρα Παπάδων έως Σιδηρόνερο 6 χλμ.» (Χ.Θ. 41,00 ΕΩΣΧ.Θ. 
47,00)» συνολικός προϋπολογισμός του έργου με τα απρό¬ 
βλεπτα χωρίς την αναθεώρηση ανέρχεται σε 1.707.127 Ευρώ 
μη συμπεριλαμβανομένηςτης δαπάνης για αναθεώρηση που 
είναι31.864 Ευρώ καιΦ.Π.Α, που είναι313.018 Ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ε.Π. 031/2002. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. 3ης τάξεως και άνω για Έργα 
Οδοποιίας σύμφωνα με την νέα κατάταξη τον Ν. 2940/01 άρ¬ 
θρο 4 παρ.40 και πάντα σύμφωνα με τούς περιορισμούς πε¬ 
ρί του κατωτάτου ορίου. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% στον εγκεκριμένο προϋπολογι¬ 
σμό της Υπηρεσίας που πρέπει να απευθύνεται στη Δ.Τ.Υ. Ν. 
Δράμας και υπεύθυνη δήλωση και Βεβαίωση για το ανεκτέ¬ 
λεστο μέρος των συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΕΔ 
2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985, όπως τροποποιήθηκε με την Δ 
Ι7α/03/74/ΦΝ 312/16.12.1994. 

Απαγορεύεται η προσφερόμενη έκπτωση σε οιαδήποτε 
ομάδα εργασιών να είναι μηδενική η αρνητική (άρθρα 5 & 7 
παρ. 3του Π.Δ. 609/85. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στηνΔ.Τ.Υ.Ν. Δράμας. 

Τεύχη συμμετοχής στη δημοπρασία χορηγούνται μέχρι και 
τις 9.6.03 και ώρα 2.30 από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν. Δράμας. 

Δράμα, 12 Μάίου 2003 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ανακοινώνεται ότι η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδό- 
χου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑ¬ 
ΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ-ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ» θα πραγματο¬ 
ποιηθεί αντί της 28.5.2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 
την 4.6.2003 την ίδια ημέρα και ώρα. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευθείσα περίληψη διακήρυξης. 

Ο Διευθυντής 
ΚΩΝ. ΤΕΚΙΡΔΑΑΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. ΤΥ/ΟΙΚ/17508 

Η Δ/νση Τελικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 


Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό μειοδοτικό 
Διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με Ενιαίο Ποσοστό 
Έκπτωσης (άρθρο 6 Π.Δ. 609/85) για την ανάδειξη εργολά¬ 
βου εκτέλεσης των εργασιών «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟ¬ 
ΜΟΥ» από πιστώσεις Αδιάθετα υπόλοιπα ΣΑΝΑ/2 της Ν.Α. 
Κέρκυρας προϋπολογισμού 146.735 Ευρώ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84 « Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το Ν. 2229/94, το Ν. 2940/6.8.01 (ΦΕΚ 180 Α’) «Αναπτυξια¬ 
κά, Φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχείρησες του 
κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» και του εκτελε¬ 
στικού Π.Δ. 609/85 «κατασκευή Δημ. Έργων», και των διατά¬ 
ξεων που εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 28 
του Ν. 1418/84 καθώς και των Π.Δ. 286/94, 285/97, του Π.Δ. 
218/99 περί τροποποίησης του Π.Δ. 218/99 περί τροποποίη¬ 
σης του Π.Δ. 609/85 , τον Ν. 2338/95, τα Π.Δ. 368/94, 402/96, 
210/97, καθώς και τον Ν. 2576/98 και σύμφωνα με την υπ’αρ. 
Α17α/10/65/Φ.Ν 402 Υπουργική απόφαση περί «προσδιορι¬ 
σμού του συντελεστή ρ του Ν. 2576/98, επισημαίνοντας ότι 
για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
10 τον Ν. 1418/84. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνειτον κύριο του έργου. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Άνεσης 
Κέρκυρας διοικητήριο Κέρκυρας) από αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχίο Α2 τάξεως και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ βάσει του Ν. 2940/01. 

Εγγύηση συμμετοχής που έχει συσταθεί νόμιμα από 2.490 
Ευρώ που θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών Νομ/κης Αυτ/σης Κέρκυρας. Οι διαγωνιζόμενοι μπο¬ 
ρούν να λάβουν γνώση των σχετικών της δημοπρασίας όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού στα 
γραφεία της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης 
Κέρκυρας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661 0 89137 Αλέ¬ 
ξανδρο Χονδρογιάννη. 

Κέρκυρα, 16 Μάίου 2003 
Ο Νομάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Γ.Γ.Δ.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ9 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Οδικών Έργων Περ. Αττικής (Δ9) 
τμήμα γ εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση 
των Δημοσίων Έργων δηλ. των Ν. 1418/84,2229/94,2338/95, 
2372/96, 2576/98, 2940/01 και 2741/99 άρθρο 8 παρ. δ και 
των σχετικώνΠροεδρικών Διαταγμάτων, τις εγκυκλίους που 
ισχύουν την ημέρα της Δημοπρασίας και την απόφαση 
Δ9/10793/19.5.2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς «με εναίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 6 Π.Δ. 
609/85), για την εκτέλεση του έργου «ΣΗΜ-3/03: Συμπλήρω¬ 
ση, βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλε- 
κτροφωτισμού αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ στις Νότιες και Ανατο¬ 
λικές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής» προϋπολογι¬ 
σμού: 600.000 ευρώ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
11.6.2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα που λήγει 
η επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσηςΔ9, Π. 
Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος. 
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Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15του Ν. 1418/84 όπως αυτό τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 4 του Ν. 2229/94, του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01, 
του Ν. 2576/98 και τις αποφάσεις ΕΔ2/01/27/ΦΝ 294/18.3.95, 
Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16.12.94 καιτο Π.Δ. 334/2000 «Περίπρο- 
σαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα 
στις οδηγίες της ΕΟΚ» και με την προϋπόθεση ισχύος του 
πτυχίου τους: 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργαηλε- 
κτρομηχανολογικά, ανεξάρτητα από την έδρα τους. 

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργαηλε- 
κτρομηχανολογικά που έχουν έδρα στο Ν. Αττικής, καθώς 
και σε ένα δεύτερο νομό, που δηλώνεται στην υπηρεσία τή¬ 
ρησης του ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής 
τους, με τις πρϋποθέσεις της παρ. 41 του άρθρου 4 του Ν. 
2940/01. 

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήρεων γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην ίδια τάξη και κατηγορία του έργου του ΜΕ¬ 
ΕΠ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 4 του Ν. 
2940/01. 

Το έργο με Προϋπολογισμό 600.000 ευρώ (εκ των οποίων 
491.200 ευρώ για εργασίες και απρόβλεπτα) θα χρηματοδοτη¬ 
θεί από τις πιστώσεις του έργου 1997ΣΕ06800002 (π.κ. 
9768003) της ΣΑΕ 068 του Π .Δ. Ε. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
9.850 ευρώ και παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ¬ 
θρων 23 και 27 παρ. 6 του Π .Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 34 του Π.Δ. 334/2000 και το άρθρο 2 του Ν. 
2229/94 και απευθύνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χω¬ 
ροταξίας και Δημ. Έργων, Γεν. Γραμμ. Δημ. Έργων, Δ/νση 
Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) 
(ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9) Παν.Τσαλδάρη 15-ΤΚ176.76 και έχει 
χρόνο ισχύος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Π .Δ. 
609/85. 

Περισσότερες πληροφορίες και συμβατικά τεύχη δημο- 
πράτησης, τα οποία μπορεί να είναι σε ψηφιακή μορφή (Οϋ) 
καθώς και έντυπα προσφοράς παρέχονται στα γραφεία της 
Δ/νσης Δ9, Τμήμα γ, (οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος 
όροφος) και από ώρα 8 π.μ. έως 13 μ.μ. αφού καταβληθούν 
20 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού 
159/540103-83 υπέρ Δ/νσης Δ9/ΥΠΕΧΩΔΕ/ 
ΓΓΔΕ μέχρι την προηγουμένη της δημοπρασίας εργάσιμη 
ημέρα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυ¬ 
νατότητα επικοινωνίας -ε νημέρωσης των υποψηφίων με θ- 
(ΤΊθίΙ ή Ραχ. 

Καλλιθέα, 19 Μάίου 2003 

Ο Διευθυντής Δ9 
ΕΥΑΓ. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 594 

1. Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ), Τεχνική Υπηρεσία, Μπα- 
κάλμπαση 6, ΟΡ-691 00 Κομοτηνή. ΤθΙ.: (25310) 32 981. Ραχ: 
32 982. Ε-πιείΙ: άθγ3ΐ<οηη@οΙθη8ΐ.9ΐ'· 

2. Είδος της σύμβασης, ονοματολογία ΚΤΠ (υπηρεσίες), 
μορφή της σύμβασης: 

Πρόκειται περί συμβάσεως-πλαίσιο: Όχι. 


3. Τόπος παράδοσης ή εκτέλεσης: Κομοτηνή, Ελλάδα ΟΡ. 

4. α) Αντικείμενο της σύμβασης, δικαιώματα προαίρεσης: 
ΟΡν: 45232400. 

Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή: 
«Ύδρευση - Αποχέτευση Ομβριων και Ακαθάρτων Κομοτη¬ 
νής και Τηλεέλεγχος - Τηλεχειρισμός - Κλάδος 58». 

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης συνολικού μήκους 7 420 
γπ διατομής 0250 - 0500 από σωλήνες Ρ\/0. 

Κατασκευή δικτύων όμβριων μήκους 2.700 ιτι διατομής 
0400 - 01000 από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες. 

Άλλη σχετική ονοματολογία (ΟΡΑ/ΝΑΟΕ/ΟΡΟ): 502,6. 

Προϋπολογισμός έργου: 4.400.000 ευρώ με ΦΠΑ. 

β) Υποδιαίρεση σε μέρη: Όχι. 

Υ) 

5. α) 

β) 

Υ) 

δ) 

ε) 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 

7. Παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 6: Όχι. 

8. Προθεσμία παράδοσης, εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμ¬ 
βασης υπηρεσιών και προθεσμία έναρξης: Περίοδος σε μή¬ 
νες 12 απότην υπογραφή της σύμβασης. 

9. α) Διεύθυνση για τη λήψη των εγγράφων του διαγωνι¬ 
σμού: Βλέπε σημείο 1. 

β) Πληρωμή του αντιτίμου των εγγράφων: Μπορούν να ζη¬ 
τηθούν έως 20.6.2003. 100 ευρώ, στο ταμείο στη διεύθυνση 
του σημείου 1. 

10. α) Ημερομηνία λήξης για την παραλαβή των προσφο¬ 
ρών: 25.6.2003(11.00). 

β) Διεύθυνση: Βλέπε σημείο 1. 

γ) Γλώσσα(-ες): Ελληνικά. 

11. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά 
την αποσφράγιση των προσφορών: Η αρμόδια επιτροπή και 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εργοληπτικών επιχειρήσεων ή 
των κοινοπραξιών τους ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι 
τους. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 25.6.2003 
(11.00), στη διεύθυνση του σημείου 1. 

12. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημο¬ 
πρασία (ενιαία σε περίπτωση κοινοπραξίας), ύψους 149.150 
ευρώ, ισχύος ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία του 
σημείου 11.β) συντεταγμένη στα Ελληνικά ή συνοδευόμενη 
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, από ελληνι¬ 
κή τράπεζα, το ΤΣΜΕΔΕ, ή από αλλοδαπή τράπεζα που λει¬ 
τουργεί νόμιμα σε χώρα μέλος της ΕΕ ή χώρα που έχει υπο¬ 
γράψει την συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων που συνή- 
φθη στο πλαίσιο του γύρου της Ουρουγουάης (ΟΑΤΤ) κ.λπ., 
θα αφορά στο συγκεκριμένο έργο και θα απευθύνεται προς 
τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής. 

13. Τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το έργο χρη¬ 
ματοδοτείται από πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 
και το ταμείο της ΔΕΥΑ Κομοτηνής και υπόκειται στις προ- 
βλεπόμενες κρατήσεις. Οι πληρωμές του έργου και η αναθε¬ 
ώρηση τιμών θα γίνονται σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις 
και ειδικότερα σύμφωνα με ης διατάξεις του Ν. 1418/84, του 
Ν. 2229/94, και των εκτελεστικών τους διαταγμάτων (Π.Δ. 
609/85 κ.λπ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

14. Νομική μορφή σε περίπτωση κοινοπραξίας: Με την κα¬ 
τάθεση των προσφορών, απαιτείται υποβολή σχετικής δή¬ 
λωσης, σε έντυπο της Υπηρεσίας. Η κοινοπραξία που θαανα- 
λάβειτο έργο, με συμβολαιογραφική πράξη, θα ορίσει κοινό 
εκπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85, το άρ¬ 
θρο 23 του Π.Δ. 334/00 και την αναλυτική Διακήρυξη. 
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15. Ελάχιστες προϋποθέσεις: Πληροφορίες σχετικά με την 
προσωπική κατάσταση των εργοληπτών/προμηθευτών/πα- 
ρόχων υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολό¬ 
γηση των ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών καιτε- 
χνικών ικανοτήτων τους: 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ 4ης τάξης και άνω ή Κοινοπραξία δύο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 3ης τάξης ΜΕΕΠ (νέα διαβάθ- 
μιση άρθρο 4 Ν. 2940/2001) κατηγορίας Υδραυλικών Έργων. 

Β. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις από κράτη μέλη της ΕΕ ή των 
χωρώντου ΕΟΧ ή των χωρών νου έχουν ήδη υπογράψει και κυ¬ 
ρώσει την «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις» που υπο- 
γράφηκε στα πλαίσια του γύρου της Ουρουγουάης κατά τις 
διαπραγματεύσεις για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 
(Ν. 2513/97 ΦΕΚ Α 139) καθώς και των χωρών που έχουν υπο¬ 
γράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ εγκατε¬ 
στημένες μέσα στην ΕΕ ή σε κράτη μέλη του ΕΟΧ ή σε χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για τις Δημό¬ 
σιες Συμβάσεις και είναι εγγεγραμμένες στους επίσημους κα¬ 
ταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των χωρών του ς για 
αντίστοιχη κατηγορία έργων και δυναμικότητα όπως απαιτού¬ 
νται από τις Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ για το υπόψη έργο. 

Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά: Αναφέρο- 
νται στη Διακήρυξη Διαγωνισμού στα τεύχη δημοπράτησης. 

Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαιτούμε - 
να αποδεικτικά: Αναφέρονται στην Διακήρυξη Διαγωνισμού 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Αναφέρο- 
νται στην Διακήρυξη Διαγωνισμού στατεύχη δημοπράτησης. 

16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος δεσμεύ¬ 
εται από την προσφορά του: 90 ημέρες από την αναφερόμε- 
νη προθεσμία παραλαβής των προσφορών. 

17. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονο¬ 
μική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέ- 
ρονται κατωτέρω: 

Ο ανάδοχος θα ανακηρυχθεί σύμφωνα με το Ν. 2576/ 
98, με το άρθρο 4 παράγραφος 4β του Ν. 1418/84, το Ν. 
2229/94, τα άρθρα 7 και 18 του Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 334/00, 
τα Π .Δ. 57/2000 και 22/2002, όπως σήμερα ισχύουν, και τους 
όρους και τα κριτήρια που περιγράφονται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Η σύμβαση αυτή καλύ¬ 
πτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): 
Ναι. 

Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή. 

Σχετίζεται ο παρών Διαγωνισμός με σχέδιο/πρόγραμμα 
Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.: Ναι. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ταμείου Συ¬ 
νοχής 2000-2006 και το ταμείο της ΔΕΥΑ Κομοτηνής και υπό- 
κειται σης προβλεπόμενες κρατήσεις. 

Το παραπάνω έργο αποτελεί αυτοτελές και λειτουργικό 
τμήμα του έργου «Ύδρευση - Αποχέτευση Ομβριων και Ακα¬ 
θάρτων Κομοτηνής και Τηλεέλεγχος - Τηλεχειρισμός». Συνο¬ 
λικού προϋπολογισμού 16.176. 000 ευρώ προ ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή διαδικασία με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα που περιλαμβάνει επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομα- 
λότητας. 

Το έργο δημοπρατείται και θα εκτελεσθεί με την οδηγία 
93/38/ΕΟΚ, του Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν 
σήμερα, το Π.Δ. 57/2000, το Π.Δ. 22/2002, το Π.Δ. 334/00 και 
τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. 

Το εργολαβικό συμφωνητικό θα συνταχθεί στα ελληνικά. 
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις θα γίνονται στα 
Ελληνικά. 


Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης τόσο της αρχικής 
όσο και τυχόν επαναληπτικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου. 

19. 

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 22.4.2003. 

21. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης: 22.4.2003. 

Κομοτηνή, 15 Μάΐου 2003 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΛΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 592 

1. Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ), Τεχνική Υπηρεσία, Μπα- 
κάλμπαση 6, ΟΒ-691 00 Κομοτηνή. ΤθΙ.: (25310) 32 981. Ραχ: 
32 982. Ε-πιαίΙ: άθγαΙ<οπι@οίθηθΐ. 9 Γ. 

2. Είδος της σύμβασης, ονοματολογία ΚΤΠ (υπηρεσίες), 
μορφή της σύμβασης: 

Πρόκειται περί συμβάσεως-πλαίσιο: Όχι. 

3. Τόπος παράδοσης ή εκτέλεσης: Κομοτηνή, Ελλάδα ΟΒ. 

4. α) Αντικείμενο της σύμβασης, δικαιώματα προαίρεσης: 
ΟΡν: 45232400. 

Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή: 
«Ύδρευση - Αποχέτευση Ομβριων και Ακαθάρτων Κομοτη¬ 
νής και Τηλεέλεγχος - Τηλεχειρισμός - Κλάδος 57». 

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης συνολικού μήκους 1.630 
ιύί διατομής 0250 - 0315 από σωλήνες ΡΝ/Ο. 

Κατασκευή δικτύων όμβριων μήκους 2.520 πί διατομής 
0400-01200 από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες και μήκους 
2.500 πί διατομής 100x160 - 200x300 από ορθογωνικά στοι¬ 
χεία. 

Άλλη σχετική ονοματολογία (ΟΡΑ/ΝΑΟΕ/ΟΡΟ): 502,6. 

Προϋπολογισμός έργου: 4.500.000 ευρώ με ΦΠΑ. 

β) Υποδιαίρεση σε μέρη: Όχι. 

Υ) 

δ) 

ε) 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 

7. Παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 6: Όχι. 

8. Προθεσμία παράδοσης, εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμ¬ 
βασης υπηρεσιών και προθεσμία έναρξης: Περίοδος σε μή¬ 
νες 12 απότην υπογραφή της σύμβασης. 

9. α) Διεύθυνση για τη λήψη των εγγράφων του διαγωνι¬ 
σμού: Βλέπε σημείο 1. 

β) Πληρωμή του αντιτίμου των εγγράφων: Μπορούν να ζη¬ 
τηθούν έως 13.6.2003. 100 ευρώ, στο ταμείο στη διεύθυνση 
του σημείου 1. 

10. α) Ημερομηνία λήξης για την παραλαβή των προσφο¬ 
ρών: 18.6.2003(11.00). 

β) Διεύθυνση: Βλέπε σημείο 1. 

γ) Γλώσσα(-ες): Ελληνικά. 

11. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά 
την αποσφράγιση των προσφορών: Η αρμόδια επιτροπή και 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εργοληπτικών επιχειρήσεων ή 
των κοινοπραξιών τους ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί 
τους. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 18.6.2003 
(11.00), στη διεύθυνση του σημείου 1. 

12. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημο¬ 
πρασία (ενιαία σε περίπτωση κοινοπραξίας), ύψους 152.540 
ευρώ, ισχύος ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία του 
σημείου ΙΙ.β) συντεταγμένη στα Ελληνικά ή συνοδευόμενη 
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από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, από ελληνι¬ 
κή τράπεζα, το ΤΣΜΕΔΕ, ή από αλλοδαπή τράπεζα που λει¬ 
τουργεί νόμιμα σε χώρα μέλος της ΕΕ ή χώρα που έχει υπο¬ 
γράψει την συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων που συνή- 
φθη στο πλαίσιο του γύρου της Ουρουγουάης (ΟΑΤΤ) κ.λπ., 
θα αφορά στο συγκεκριμένο έργο και θα απευθύνεται προς 
τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής. 

13. Τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το έργο χρη¬ 
ματοδοτείται από πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 
και το ταμείο της ΔΕΥΑ Κομοτηνής και υπόκειται στις προ- 
βλεπόμενες κρατήσεις. Οι πληρωμές του έργου και η αναθε¬ 
ώρηση τιμών θα γίνονται σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις 
και ειδικότερα σύμφωνα με ης διατάξεις του Ν. 1418/84, του 
Ν. 2229/94, και των εκτελεστικών τους διαταγμάτων (Π.Δ. 
609/85 κ.λπ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

14. Νομική μορφή σε περίπτωση κοινοπραξίας: Με την κα¬ 
τάθεση των προσφορών, απαιτείται υποβολή σχετικής δή¬ 
λωσης, σε έντυπο της Υπηρεσίας. Η κοινοπραξία που θαανα- 
λάβειτο έργο, με συμβολαιογραφική πράξη, θα ορίσει κοινό 
εκπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π .Δ. 609/85, το άρ¬ 
θρο 23 του Π.Δ. 334/00 και την αναλυτική Διακήρυξη. 

15. Ελάχιστες προϋποθέσεις: Πληροφορίες σχετικά με την 
προσωπική κατάσταση των εργοληπτών/προμηθευτών/πα- 
ρόχων υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολό¬ 
γηση των ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών καιτε- 
χνικών ικανοτήτων τους: 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ 4ης τάξης και άνω ή Κοινοπραξία δύο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 3ης τάξης ΜΕΕΠ (νέα διαβάθ- 
μισηάρθρο4 Ν. 2940/2001) κατηγορίας Υδραυλικών Έργων. 

Β. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις από κράτη μέλη της ΕΕ ή 
των χωρών του ΕΟΧ ή των χωρών νου έχουν ήδη υπογράψει 
και κυρώσει την «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις» που 
υπογράφηκε στα πλαίσια του γύρου της Ουρουγουάης κατά 
τις διαπραγματεύσεις για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπο¬ 
ρίου (Ν.2513/97 ΦΕΚΑ 139) καθώς και των χωρών που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ 
εγκατεστημένες μέσα στην ΕΕ ή σε κράτη μέλη του ΕΟΧ ή σε 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις» και είναι εγγεγραμμένες στους επί¬ 
σημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των χω¬ 
ρών τους για αντίστοιχη κατηγορία έργων και δυναμικότητα 
όπως απαιτούνται από τις Επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ γιατο υπό¬ 
ψη έργο. 

Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά: Αναφέρο- 
νται στην Διακήρυξη Διαγωνισμού στα τεύχη δημοπράτησης. 

Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαιτούμε- 
να αποδεικτικά: Αναφέρονται στη Διακήρυξη Διαγωνισμού 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Αναφέρο- 
νται στην Διακήρυξη Διαγωνισμού στα τεύχη δημοπράτησης. 

16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος δεσμεύ¬ 
εται από την προσφορά του: 90 ημέρες από την αναφερόμε- 
νη προθεσμία παραλαβής των προσφορών. 

17. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονο¬ 
μική άποψη προσφορά σύμφωνα μετά κριτήρια που αναφέ- 
ρονται κατωτέρω: 

Ο ανάδοχος θα ανακηρυχθεί σύμφωνα με το Ν. 2576/98, με 
το άρθρο 4 παράγραφος 4βτου Ν. 1418/84, το Ν. 2229/94, τα 
άρθρα 7 και 18 του Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 334/00, τα Π.Δ. 
57/2000 και 22/2002, όπως σήμερα ισχύουν, και τους όρους 
και τα κριτήρια που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυ¬ 
ξη. 


18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Η σύμβαση αυτή καλύ¬ 
πτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): 
Ναι. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή. 

Σχετίζεται ο παρών Διαγωνισμός με σχέδιο/πρόγραμμα 
Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.: Ναι. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ταμείου Συ¬ 
νοχής 2000-2006 και το ταμείο της ΔΕΥΑ Κομοτηνής και υπό- 
κειται σης προβλεπόμενες κρατήσεις. 

Το παραπάνω έργο αποτελεί αυτοτελές και λειτουργικό 
τμήμα του έργου «Ύδρευση - Αποχέτευση Ομβριων και Ακα¬ 
θάρτων Κομοτηνής και Τηλεέλεγχος - Τηλεχειρισμός» Συνο¬ 
λικού προϋπολογισμού 16.176.000 ευρώ προ ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή διαδικασία με σφραγισμέ- 
νεςπροσφορέςμετοσύστημαπου περιλαμβάνει επιμέρουςπο- 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας. 

Το έργο δημοπρατείται και θα εκτελεσθεί με την οδηγία 
93/38/ΕΟΚ, του Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν 
σήμερα, το Π.Δ. 57/2000, το Π.Δ. 22/2002, το Π.Δ. 334/00 και 
τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. 

Το εργολαβικό συμφωνητικό θα συνταχθεί στα ελληνικά. 
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις θα γίνονται στα 
Ελληνικά. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης τόσο της αρχικής 
όσο και τυχόν επαναληπτικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου. 

19. 

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 22.4.2003. 

21. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης: 22.4.2003. 

Κομοτηνή, 15 Μάίου 2003 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΛΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αριθ. Πρωτ. 596 

1. Αναθέτων φορέας: Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ), Τεχνική Υπηρεσία, Μπα- 
κάλμπαση 6, (3Β-691 00 Κομοτηνή. ΤθΙ.: (25310) 32 981. Ρεχ: 
32 982. Ε-πιαίΙ: άθγαΚοιτΚαίοΙθηθΙ.ρΓ. 

2. Είδος της σύμβασης, ονοματολογία ΚΤΠ (υπηρεσίες), 
μορφή της σύμβασης: 

Πρόκειται περί συμβάσεως-πλαίσιο: Όχι. 

3. Τόπος παράδοσης ή εκτέλεσης: Κομοτηνή, Ελλάδα ΘΒ. 

4. α) Αντικείμενο της σύμβασης, δικαιώματα προαίρεσης: 
ΟΡν: 45232400. 

Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή: 
«Ύδρευση - Αποχέτευση Ομβριων και Ακαθάρτων Κομοτη¬ 
νής και Τηλεέλεγχος - Τηλεχειρισμός - Κλάδος 60». Κατα¬ 
σκευή δικτύων αποχέτευσης συνολικού μήκους 7.050 πι δια- 
τομής 0250 - 0630 από σωλήνες Ρ\/0. 

Κατασκευή δικτύων όμβριων μήκους 3.100 πι διατομής 
0600 - 0800 από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες. 

Άλλη σχετική ονοματολογία (ΟΡΑ/ΝΑΟΕ/ΟΡΟ): 502,6. 

Προϋπολογισμός έργου: 4.450.000 ευρώ με ΦΠΑ. 

β) Υποδιαίρεση σε μέρη: Όχι. 

Υ) 

5. α) 

β) 

Υ) 

δ) 

ε) 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 

7. Παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφος 6: Όχι. 
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8. Προθεσμία παράδοσης, εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμ¬ 
βασης υπηρεσιών και προθεσμία έναρξης: Περίοδος σε μή¬ 
νες 12 από την υπογραφή της σύμβασης. 

9. α) Διεύθυνση για τη λήψη των εγγράφων του διαγωνι¬ 
σμού: Βλέπε σημείο 1. 

β) Πληρωμή του αντιτίμου των εγγράφων: Μπορούν να ζη¬ 
τηθούν έως 27.6.2003. 100 ευρώ, στο ταμείο στη διεύθυνση 
του σημείου 1. 

10. α) Ημερομηνία λήξης για την παραλαβή των προσφο¬ 
ρών: 2.7.2003 (11.00) 

β) Διεύθυνση: Βλέπε σημείο 1. 

γ) Γλώσσα(-ες): Ελληνικά. 

11. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά 
την αποσφράγιση των προσφορών: Η αρμόδια επιτροπή και 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εργοληπτικών επιχειρήσεων ή 
των κοινοπραξιών τους ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι 
τους. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 2.7.2003 
(11.00), στη διεύθυνση του σημείου 1. 

12. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημο¬ 
πρασία (ενιαία σε περίπτωση κοινοπραξίας), ύψους 150.850 
ευρώ, ισχύος ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία του 
σημείου 11.β) συντεταγμένη στα Ελληνικά ή συνοδευόμενη 
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, από ελληνι¬ 
κή τράπεζα, το ΤΣΜΕΔΕ, ή από αλλοδαπή τράπεζα που λει¬ 
τουργεί νόμιμα σε χώρα μέλος της ΕΕ ή χώρα που έχει υπο¬ 
γράψει την συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων που συνή- 
φθη στο πλαίσιο του γύρου της Ουρουγουάης (ΘΑΤΤ) κ.λπ., 
θα αφορά στο συγκεκριμένο έργο και θα απευθύνεται προς 
τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής. 

13. Τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το έργο χρη¬ 
ματοδοτείται από πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 
και το ταμείο της ΔΕΥΑ Κομοτηνής και υπόκειται στις προ- 
βλεπόμενες κρατήσεις. Οι πληρωμές του έργου και η αναθε¬ 
ώρηση τιμών θα γίνονται σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις 
και ειδικότερα σύμφωνα με ης διατάξειςτου Ν .1418/84, του 
Ν. 2229/94, και των εκτελεστικών τους διαταγμάτων (Π.Δ. 
609/85 κ.λπ.), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

14. Νομική μορφή σε περίπτωση κοινοπραξίας: Με την κα¬ 
τάθεση των προσφορών, απαιτείται υποβολή σχετικής δή¬ 
λωσης, σε έντυπο της Υπηρεσίας. Η κοινοπραξία που θαανα- 
λάβειτο έργο, με συμβολαιογραφική πράξη, θα ορίσει κοινό 
εκπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 609/85, το άρ¬ 
θρο 23 του ΠΔ 334/00 καιτην αναλυτική Διακήρυξη. 

15. Ελάχιστες προϋποθέσεις: Πληροφορίες σχετικά με την 
προσωπική κατάσταση των εργοληπτών/προμηθευτών/πα- 
ρόχων υπηρεσιών και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολό¬ 
γηση των ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών καιτε- 
χνικών ικανοτήτων τους: 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ 4ης τάξης και άνω ή Κοινοπραξία δύο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 3ης τάξης ΜΕΕΠ (νέα διαβάθ- 
μιση άρθρο 4 Ν. 2940/2001) κατηγορίας Υδραυλικών Έργων. 

Β. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις από κράτη μέλη της ΕΕ ή 
των χωρών του ΕΟΧ ή των χωρών νου έχουν ήδη υπογράψει 
και κυρώσει τη «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις» που 
υπογράφηκε στα πλαίσια του γύρου της Ουρουγουάης κατά 
τις διαπραγματεύσεις για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπο¬ 
ρίου (Ν. 2513/97 ΦΕΚΑ139) καθώς και των χωρών που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ 
εγκατεστημένες μέσα στην ΕΕ ή σε κράτη μέλη του ΕΟΧ ή σε 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις και είναι εγγεγραμμένες στους επί¬ 
σημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των χω¬ 
ρών τους για αντίστοιχη κατηγορία έργων και δυναμικότητα 


όπως απαιτούνται από τις Επιχειρήσεις του Μ ΕΕΠ γιατο υπό¬ 
ψη έργο. 

Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά: Αναφέρο- 
νται στην Διακήρυξη Διαγωνισμού στα τεύχη δημοπράτησης. 

Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαιτούμε- 
να αποδεικτικά: Αναφέρονται στη Διακήρυξη Διαγωνισμού 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Αναφέρο- 
νται στη Διακήρυξη Διαγωνισμού στα τεύχη δημοπράτησης. 

16. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος δεσμεύ¬ 
εται από την προσφορά του: 90 ημέρεο από την αναφερόμε- 
νη προθεσμία παραλαβήο των προσφορών. 

17. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονο¬ 
μική άποψη προσφορά σύμφωνα μετά κριτήρια που αναφέ- 
ρονται κατωτέρω: 

Ο ανάδοχος θα ανακηρυχθεί σύμφωνα με το Ν. 2576/ 
98, με το άρθρο 4 παράγραφος 4β του Ν. 1418/84, το Ν. 
2229/94, τα άρθρα 7 και 18 του Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 334/00, 
τα Π.Δ. 57/2000 και 22/2002, όπως σήμερα ισχύουν, και τους 
όρους και τα κριτήρια που περιγράφονται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: Η σύμβαση αυτή καλύ¬ 
πτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): 
Ναι. 

Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή. 

Σχετίζεται ο παρών Διαγωνισμός με σχέδιο/πρόγραμμα 
Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε.: Ναι. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ταμείου Συ¬ 
νοχής 2000-2006 και το ταμείο της ΔΕΥΑ Κομοτηνής και υπό- 
κειται σης προβλεπόμενες κρατήσεις. 

Το παραπάνω έργο αποτελεί αυτοτελές και λειτουργικό 
τμήμα του έργου «Ύδρευση -Αποχέτευση Ομβριων και Ακα¬ 
θάρτων Κομοτηνής και Τηλεέλεγχος - Τηλεχειρισμός» Συνο¬ 
λικού προϋπολογισμού 16.176. 000 ευρώ προ ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με ανοικτή διαδικασία με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα που περιλαμβάνει επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομα- 
λότητας. 

Το έργο δημοπρατείται και θα εκτελεσθεί με την οδηγία 
93/38/ΕΟΚ, του Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν 
σήμερα, το Π.Δ. 57/2000, το Π.Δ. 22/2002, το Π.Δ. 334/00 και 
τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. 

Το εργολαβικό συμφωνητικό θα συνταχθεί στα ελληνικά. 
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις θα γίνονται στα 
Ελληνικά. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης τόσο της αρχικής 
όσο και τυχόν επαναληπτικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου. 

19. 

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 22.4.2003. 

21. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης: 22.4.2003. 

Κομοτηνή, 15 Μάΐου 2003 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΛΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζά¬ 
νης, προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδας τιμών ομοειδών ερ¬ 
γασιών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «κατα- 
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σκευή Δημοσίων Έργων», εκτελεστικού του Ν. 1418/84 «Δη¬ 
μόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», και των Ν. 
2229/94, 2372/96, 2576/98, για την ανάδειξη μειοδότου εκτέ¬ 
λεσης εργασιών κατασκευής του έργου: «Κατασκευή παρο¬ 
χών τηλεθέρμανσης σε υφιστάμενο δίκτυο διανομής (11η πε¬ 
ρίοδος 2002-2003)» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Τ/Θ 0141/2003 δαπάνης 
κατά τη μελέτη 1.012.711,87 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝ και από ίδιους πό¬ 
ρους Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.6.2003 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:30 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οδός I. Μικρού 1 
στην Κοζάνη. 

- Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το Ν. 
1418/84, Ν. 2229/94, Ν. 2940/2001, την ΕΔ2α/01/27/ΦΧ 
294/1.3.85 ( ΦΕΚ 170 Β729.3.85) απόφαση του τ. ΥΔΕ, όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε./ ΥΠΕΧΩΔΕ 
Δ170/03/74/Φ Ν 312/16.12.94 (Φ ΕΚ 953 Β/22.12.94) και το άρ¬ 
θρο 2 (παρ. 1,7 και 8) του Π.Δ. 609/85. 

Α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ με πτυχίο 2ης τάξης και άνω για ηλε- 
κτρομηχανολογικά σύμφωνα με το Ν. 2940/2001. 

Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οφείλουν 
να καταθέσουν όλα το στοιχεία που περιγράφονται λεπτομε¬ 
ρώς στη λεπτομερή διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό 
των 20.254 ευρώ δηλ. 2% του προϋπολογισμού του έργου 
χωρίς το ΦΠΑ με εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών 
που θα απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ¬ 
σης και Αποχέτευσης Κοζάνης. 

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προ¬ 
σφορών και τευχών δημοπράτησης κάθε σειρά των οποίων 
διατίθεται, προς 30,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ο ενδιαφερόμενος 
πρέπει να απευθύνεται στη ΔΕΥΑΚ, μέχρι και 2 ημέρες πριν 
τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στην οδό I. Μικρού 1 - Κοζά¬ 
νη, τηλ. 0461051500 κστστις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Πρόεδρος 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Αριθ. Προκ. 5/2003 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό, που θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής Προμηθειώνγιατην ανάδειξη ειδικού συνεργείου 
καθαρισμού που θα αναλάβει την καθαριότητα του κτιρίου 
που στεγάζεται το ΤΕΕ Μαθητείας Βόλου για ένα (1) χρόνο 
πιθανής ετήσιας δαπάνης μέχριτου ποσού των 80.000,00 Ευ¬ 
ρώ + ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23.6.2003 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 14.35 μ.μ. στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Θεσσαλίας - Ερμογένους 10, Λάρισα. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν: 

α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, Ερμογένους 
10 Λάρισα, τηλ. 2410 - 256833 κάθε μέρα και μέχρι την ημέρα 
της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

β) Στην αρμόδια Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα που έχει 
ορισθεί για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το αρμόδιο 
Τμήμα Προμηθειών κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τις εργάσι¬ 
μες ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Οργανισμό. 

Λάρισα, 20 Μάίου 2003 

Από την Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλίας του ΟΑΕΔ 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προ¬ 
μήθεια σπόρου χλοοτάπητα προϋπολογισμού 6.450,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερο¬ 
μένους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όρο¬ 
φος, γραφ. 332), την 29.5.2003, ημέρα Πέμπτη , ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών 11.30 και ώρα λήξης 11.45. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε. , η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Πρασίνου, Παπα- 
ρηγοπούλου 7, τηλ. 2310 511742, Αν. Καπνού, κατά τις εργά¬ 
σιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδή- 
ποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η 
30.5.2003 και ώρα 11.30. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 

-♦- 

(31) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προ¬ 
μήθεια σπόρων εποχιακών φυτών προϋπολογισμού 6.450,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. καλεί τους εν¬ 
διαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο 
Τμήμα Προμηθειώντου Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 
3ος όροφος, γραφ. 332), την 29.5.2003, ημέρα Πέμπτη , ώρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών 11.00 και ώρα λήξης 11.15. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε. , η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Πρασίνου, Παπα- 
ρηγοπούλου 7, τηλ. 2310 511742, Αν. Καπνού, κατά τις εργά¬ 
σιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδή- 
ποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η 
30.5.2003 και ώρα 11.00. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 

-♦- 

(32) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προ¬ 
μήθεια έρριζων μοσχευμάτων και φυτών εσωτερικού χώρου 
προϋπολογισμού 4.093,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και 
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του Φ.Π.Α. καλείτους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις 
προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειώντου Δήμου Θεσσα¬ 
λονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332), την 
29.5.2003, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής προ¬ 
σφορών 10.00 και ώρα λήξης 10.15. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Πρασίνου, Παπα- 
ρηγοπούλου 7, ηλ. 2310 51 1742, Αν. Καπνού, κατά τις εργά¬ 
σιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδή- 
ποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η 

30.5.2003 και ώρα. 10.00. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προ¬ 
μήθεια γυμνόριζων φυτών εξωτερικών χώρων προϋπολογι¬ 
σμού 6.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
καλείτους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές 
τους στο Τμήμα Προμηθειώντου Δήμου Θεσσαλονίκης (Βε¬ 
νιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332), την 29.5.2003, ημέρα 
Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30 και 
ώρα λήξης 10,45. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Πρασίνου, Παπα- 
ρηγοπούλου 7,τηλ. 2310 511742, Αν. Καπνού, κατά τις εργά¬ 
σιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδή- 
ποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η 

30.5.2003 και ώρα 10.30. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 

-♦- 

(34) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΑΓΙΛΟΥ 

Ο Δήμαρχος Τραγίλου διακηρύττει ότι εκτίθεται σε επανα¬ 
ληπτικό δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1418/84 «Περί 
Δημοσίων ΈργΩν και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» και των 
εκτελεστικών Π.δ. 609/85 και 472/85 όπως ισχύουν σήμερα, 
η εκτέλεση του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΔ ΜΑΥΡΟΘΑ- 
ΛΑΣΣΑΣ» συνολικού κατά την μελέτη προϋπολογισμού 
123.900,00 ευρώ και ποσού για δημοπράτηση 105.000,00 ευ¬ 
ρώ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11.6.2003, με ώρα 
λήξης 11.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Τραγίλου στη Μαυ- 
ροθάλασσα Σερρών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχείρη¬ 
σες εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Α2 τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Το «ρ» ανήκει στην κατηγορία οδοποιίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) 2.100,00 ευρώ δυο χιλιάδες 
εκατό ευρώ και πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Τραγίλου. 


Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για τη δημοπρασία θα 
παρέχονται απόταγραφείατηςΤ.Υ.Δ.Κ. Ν. Σερρών, μέχρικαι 
την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας. 

Μαυροθάλασσα, 19 Μάίου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ 

-♦- 

(35) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην ανάδειξη μειοδοτών 
για τον καθαρισμό (παραλαβή και παράδοση) διαφόρων ει¬ 
δών (κουρτίνες, χαλιά, σεντόνια, σημαίες κ.λ.π.) των υπηρε¬ 
σιών του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 1.467,35 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφε¬ 
ρομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος 
όροφος γραφ. 332), την 30.5.2003, ημέρα Δευτέρα, ώρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών 10.30 και ώρα λήξης 10.45. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
Τ.Α.Δ.Κ.Υ., τα έξοδα δημοσίευσης και όλες οι νόμιμες κρατή¬ 
σεις. Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικών, 
Τμήμα Προμηθειών, Βενιζέλου 45, τηλ. 2310 270 729, Αλ. 
Αθανασοπούλου, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιοδή- 
ποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται η 

2.6.2003 και ώρα 9.30 - 9.45. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 

-♦- 

(36) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει 
ανοικτή Δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν 
την Εκτέλεση των Δημοσίων Έργων με σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και 
έλεγχο ομαλότητας, σύμφωνα μετο άρθρο7 του Π.Δ. 609/85, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ιο και 2ο 
Γυμνάσιο - Λύκειο Σταυρούπολης» συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού 1.500.000,00 ευρώ, έκτων 228.813,56 ευρώ για ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σχολικής Στέγης 
της Ν.Α.Θ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις .18.6.2003, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α.Θ. (οδός Μανουσογιαννάκη 6). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές και Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
(ατομικές επιχειρήσεις ή εργοληπτικές εταιρείες) εγκατε¬ 
στημένες στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΈ.) ή 
στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονο¬ 
μικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει 
τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Ο.Ρ.Α.) του Παγκό¬ 
σμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α' 139/27.6.97) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή δι¬ 
μερείς συμφωνίες με την ΕΈ. ή εργοληπτικές επιχειρήσεις 
που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της 
ΕΈ. ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη 
Σ.Δ.Σ. (ΘΡΑ)του ΠΟΕ και έχουντην κεντρική τους διοίκησηή 
την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα 
στο εσωτερικό της ΕΈ. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος μέλος που 
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έχει υπογράψειτη Σ.Δ.Σ (ΟΡΑ) του ΠΟΕήτέλος σε τρίτες χώ¬ 
ρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμ¬ 
φωνίες με την Ε.Ε., ως ακολούθως: 

(Α1 ) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ παλαιός διαβάθμισης για έργα Οικοδομικά τάξης Δ1, Δ, Ε 
καθώς και ΣΤ, 2 εντός νομού και ΣΤ σε δύο γειτονικούς νο¬ 
μούς (σε κοινοπραξία με επιχειρήσεις για έργα Ηλεκτρομη- 
χανολογικά τάξης Β, Γ, Δ1 καθώς και Δ εντός νομού και σε 
δύο γειτονικούς νομούς 

(Α2) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ νέας διαβάθμισης για έργα Οικοδομικά τάξης 2ης και 3ης 
καθώς και 4ης εντός νομού και σε 2ο νομό (σε κοινοπραξία με 
επιχειρήσεις για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, τάξης Α2,1ης 
και 2ης). 

(Β1) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ, αλλά είναι εγγεγραμμένες στους επίση¬ 
μους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών των χωρών 
τους (μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία ως ανωτέρω), για αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες και δυναμικότητες, όπως απαιτείται από 
τις επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 

Η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει τόσο 
απευθείας από τις ίδιες, όσο και μέσω πρακτορείων ή υπο¬ 
καταστημάτων τους εγκατεστημένων ως ανωτέρω αναφέρ¬ 
θηκε. 

(Β2) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (μεμονωμένες ή σε κοινο¬ 
πραξία ως ανωτέρω), προερχόμενες από χώρες όπου δεντη- 
ρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ποιοτικώς και ποσο- 
τικώς με το δημοπρατούμενο. 

Η συμμετοχή τους στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει τόσο 
απευθείας από τις ίδιες, όσο και μέσω πρακτορείων ή υπο¬ 
καταστημάτων τους εγκατεστημένων ως ανωτέρω αναφέρ¬ 
θηκε. 

(Γ) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ ή σε επίσημους καταλόγους και για τις δύο κατη¬ 
γορίες έργων (Οικοδομικών και Η/Μ) και πληρούν τις προϋ¬ 
ποθέσεις των καλουμένων τάξεων, όπως αναφέρονται στις 
προηγούμενες παραγράφους. 

(Δ) Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω περιπτώσεων, σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες περί Κοινοπραξιών διατάξεις, και κα¬ 
τά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζεται εγγυητική 
επιστολή 25.500,00, ευρώ, η οποία θα απευθύνεται προς τη 
Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσ¬ 
σαλονίκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά και 
να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα 
τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρε¬ 
σιών (οδός Μανουσογιαννάκη 6, όροφος 6ος,γραφείο 602, 
τηλ. 299-237), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού. 

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2003 
Ο Νομάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
-♦- 

(37) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. ΔΤΥ 8055 

Η Δ.Τ.Υ. Ν.Δ. Ροδόπης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων άρθρο 4 παρ. 1. εδ. α του Ν. 1418/84, ΦΕΚ 23Α/ 


29.2.84, ανοικτή δημοπρασία, άρθρο 4 παρ. 2 εδ. α του Ν. 
1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 
2229/94 και του Ν. 2940/2001, και σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 609/85, όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99, για την ανάδειξη αναδό- 
χου που θα εκτελέσει το έργο: «ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”», προ¬ 
ϋπολογισμού 43.500,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2003 και 
ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) μπροστά 
σε επιτροπή που θα συστήσει η Νομαρχία Ροδόπης στα γρα¬ 
φεία της ΔΤΥΝΔ Ροδόπης στο Διοικητήριο, οδός Δημοκρα¬ 
τίας 1,3ος όροφος. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμμα¬ 
τος ΣΑΕ 031 /3 και βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές α) εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α1 τάξης και άνω, 
για έργα οικοδομικά, και Α1 τάξης και άνω για έργα ηλεκτρο- 
μηχανολογικά ή αντίστοιχες κοινοπραξίες τους, β) επιχειρή¬ 
σεις γραμμένες στα Νομ. Μητρώα για οικοδομικά μέχριτο πο¬ 
σό των 23.875,62 Ευρώ και ηλεκτρομηχανολογικά μέχρι το 
ποσό των 12.988,67 Ευρώ ή αντίστοιχες κοινοπραξίες τους. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία δ (οικοδομικά) του άρθρου 
1 της απόφασης Δ17α/10/65/ΦΝ 402/98. 

Γίνονται δεκτές στη δημοπρασία εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις σε κοινοπραξία, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 285/97. Για 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν, ισχύουν 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 218/99. 

Για τα κατώτατα όρια του προϋπολογισμού αξίας έργου, 
στη δημοπρασία του οποίου μπορούν να λάβουν μέρος ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έρ¬ 
γα κάθε κατηγορίας, θα ισχύουν οι κατά την ημέρα δημο¬ 
πρασίας κείμενες διατάξεις. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, απαιτείται εγγύηση 2% 
του προϋπολογισμού δηλαδή ποσού 870,00 Ευρώ,που πρέ¬ 
πει να απευθύνεται στη ΔΤΥ Ν. Ροδόπης. 

Κομοτηνή, 19 Μαΐου 2003 
Ο Νομάρχης 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 

-♦- 

(38) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. ΔΤΥ 8032 

Η Δ.Τ.Υ. Ν.Δ. Ροδόπης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων άρθρο 4 παρ. 1. εδ. α του Ν. 1418/84, ΦΕΚ 23Α/ 
29.2.84, ανοικτή δημοπρασία, άρθρο 4 παρ. 2 εδ. α του Ν. 
1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 
2229/94 και του Ν. 2940/2001, και σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 609/85, όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99, για την ανάδειξη αναδό- 
χου που θα εκτελέσει το έργο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΥ¬ 
ΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΟΦΚ ΠΙΚΠΑ ΠΑΡ/ΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» προ¬ 
ϋπολογισμού 72.500,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2003 και 
ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) μπροστά 
σε επιτροπή που θα συστήσει η Νομαρχία Ροδόπης στα γρα¬ 
φεία της ΔΤΥΝΔ Ροδόπης στο Διοικητήριο, οδός Δημοκρα¬ 
τίας 1,3ος όροφος. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΟΦΚ (ΠΙΚ- 
ΠΑ) και βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α1 τάξης και άνω, 
για έργα οικοδομικά. Το έργο ανήκει στην κατηγορία δ (οικο¬ 
δομικά) του άρθρου 1 της απόφασης Δ17α/10/65/ΦΝ 402/98. 

Γίνονται δεκτές στη δημοπρασία εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις σε κοινοπραξία, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 285/97. Για 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που κοινοπρακτούν, ισχύουν 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 218/99. 

Για τα κατώτατα όρια του προϋπολογισμού αξίας έργου 
,στη δημοπρασία του οποίου μπορούν να λάβουν μέρος ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έρ¬ 
γα κάθε κατηγορίας, θα ισχύουν οι κατά την ημέρα δημο¬ 
πρασίας κείμενες διατάξεις. 

Γιατη συμμετοχή στη δημοπρασία, απαιτείται εγγύηση 2% 
του προϋπολογισμού δηλαδή ποσού 1.450,00 Ευρώ, που 
πρέπει να απευθύνεται στη ΔΤΥ Ν. Ροδόπης. 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσι¬ 
μες ήμερες και ώρες στη ΔΤΥ Ν.Δ. Ροδόπης. 

Κομοτηνή, 15 Μάίου 2003 
Ο Νομάρχης 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
-♦- 

(39) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Καστοριάς, διακη¬ 
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης» σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1418/84 των εκτε¬ 
λεστικών του Π.Δ/των και Κανονιστικών αποφάσεων, όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, η 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Ε.Π.Λ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» (Κατασκευή ΕργαστηρίωνΤΕΕ 
Άργους Ορεστικού). Προϋπολογισμού 100.00 ευρώ (μαζί με 
το Φ.Π.Α.). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 11.6.2003, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11.00 π. μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γ ραφεία της 
Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Καστοριάς (Διοικητήριο 3ος όροφος) από αρμό¬ 
δια Επιτροπή. 


Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις, η Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων (σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις), εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης 
και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και σύμφωνα με τους ισχύο- 
ντες περιορισμούς. 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε 1.695 ευρώ (2%του 
προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται στη 
Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Καστοριάς. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Διεύθυνση Τεχν. 
Υπηρεσιών Ν. Καστοριάς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καστοριά, 20 Μάίου 2003 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣΛΙΑΝΤΣΗΣ 

-♦- 

(40) 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 
Αριθ. Πρωτ. 2983 

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «Οδοποιία εσωτερική - 
αγροτική Δ.Δ. Ξηροχωρίου», προϋπολογισμού δαπάνης 
17.561,23 ευρώ μεΦΠΑ. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Φορέα, 
στις 11.6.2003, ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμοδίας επι¬ 
τροπής. 

Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11η π.μ. 

Δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων ΔΕ Α' τάξης αι άνω, καθώς και εμπειροτέχνες γραμ¬ 
μένοι στα Νομαρχιακά μητρώα για έργα Οδοποιίας. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου τρεις (3) μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 298 ευρώ. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 2625036222 
αρμόδιος Κολλάτος Λεωνίδας) καιτηςΤ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις 
εργάσιμες ήμερες και ώρες. 

Ζαχάρω, 16 Μάίου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




